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2/ あ アア ンダ ター 


“店 7 ・ 導 究 訂 落 み カ ク 導 


ドレ 
WWWWlprefivvatejp/engan/ofuna_doboku/O1034 1.html 平成 2 の 7 年 ら 月 29 日 











人 癒し 浜 ト ン ネ ル で は 、 昨 年 8 月 に 安全 祈願 祭 を 行い 、 関 係 者 一 丸 と な っ て 作業 を 進め て きた と 
ころ で す が 、 平 成 2 7 年 5 月 15 日 、 晴 れ て 綱 通 式 を 執り 行い まし た 。 

今後 は トン ネル 内 部 作業 を 進め 、 引 き 続 き 忠 明 設 備 工事 や 舗装 工事 を 実施 し ます 。 人 全体 の 完成 
は 平成 28 年 度 を 予定 し て いま す 。 







= に SS こ 





中 敬 地 沿岸 広域 振興 局 副 局長 挨 所 
7 還 / , | 4 が / 2 / ア 





「 恋 し 浜 ト ン ネ ル 」 っ て ? ? 


本 トン ネル が 位置 する 小石 浜 地区 で は 、 「 恋 し 浜 」 と いう 統一 し だ と フラ ンド に よる 地域 まこ 
し 活動 を 展開 し て お り 、 ト ン ネ ル 名 称 を 「 恋 し 浜 ト ン ネ ル 」 と する よう 避 望 が あっ だ こと か ら 、 
県 で は 地域 の 思い を 重く 受け 止め 「 花 し 浜 ト ン ネ ル 」 と する ご こと に 決定 し まし た 。 
※ ト ン ネ ル の 詳細 は 、 バ ッ ク ナ ン バ ー (vol.14) を ご 覧 くだ さい 。 
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※※ 岩手 県 . 条 板 箕 


2. 大 船渡 市 ・ 二 級 河川 盛 川 川口 橋下 部 工 ・ 上 部 工 工事 





盛 川 に 架かる 川口 橋 が 、 堤 防 の 喜 上 げに と も な っ て 架け 替 きえ られ ます 。 
これ まで 下部 工 (橋脚 な ど ) の 作業 を 行 Di 間もなく 辛 桁 ( 橋 げ た ) を 架け る 作 
業 が 始ま り 、 最 盛 期 を 迎え ます 。 


〇 概要 〇 
・ 橋 長 182.1m 
・ 道 路面 の 高 さ 
うう 現在 の 路面 より 5m 程 度 高 く な り ま す 。 
・ 橋 脚 の 基礎 人 っ 負 管 矢板 基礎 
(ちょ っ と 珍し い 形 式 で す 。) 
・ 橋 の 架設 訪 法 っ 送り 出し 工法 
0 川 の 上 を 移動 する の で 所 満点 で す 。 ) 
肢 す る 橋 染 の 工事 費 約 22 倍 円 















・ 新 』 





至 大 船渡 町 (R45)> 





主 桁 ( 橋 げ た ) 
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之 岩手 県 
橋 の 架設 が 始ま り ま す ! 



















6 月 上 旬 か ら 主 桁 架設 
が 始ま り ま す 。 

主 桁 の 先端 部 分 に 、 

「 手 延べ 機 」 と いう 機材 
を 取り 付け 、 数 回 に 分 
け て 主 桁 を 送り 出す 工法 
で す 。 

所 定 の 位置 に 到達 する 
の は 8 月 下旬 の 予定 と 
な っ て お り 、 全 工程 を 川 
の 中 に 入ら すず す 施 工 し ま 
す 。 






平成 25 年 5 月 か ら 、 
丸 2 年 か が け て 、 橋 を 支 
える 部 分 (下部 エ が | いき に 
よう や く < 完成 し まし た 。 | 生還 に a 
短い 工期 の 中 の 施工 | 王立 二 a 

で し た が 、 橋 の 後ろ 4 
m の 位置 に 鉄塔 も ちあ り 、 
特に 安全 に 気 を 配り な 
が ら 工 事 を 進め まし た 。 























稚 ア ユ の 放流 を 行い まし た (* "や 


そん な 想い か ら 、 毎 年 盛 川 の 工事 関 

係 者 で 「 稚 アユ 放流 会 」 を 行っ て いま す 。 
今年 は 5 月 9 日 に 、 稚 ア ユ 約 3 万 匹 を 地域 の 子 
ども た ちの 手 で 放流 。 大 船渡 水産 振興 セン ター 
PR キャ ラク ター の 「 さ け の 子 さ っ ちゃ ん 」 や も 
駆け つけ て くれ 、 当 日 は 大 盛況 に 終わ り ま し た 。 





昌 中 か わら 版 に 関す る 問合せ 先 ロロ 


の = 時 渡 土木 セ > { つく り 課 ( 分 諾 圭 
ーー 0 0192- = 『 


ail: BG0005@prefiiwatep 
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